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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 221 

11 Ιουνίου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2104 

1. Ο Δήμαρχος Δήμου Ατσικής, διακηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΡ¬ 
ΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ», με 
προϋπολογισμό 68.500,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με: 

α) Δαπάνη εργασιών: 43.753,78€ β) ΓΕ & Ο.Ε.: 7.875,68€ 
γ) Απρόβλεπτα: 7.744,42€ δ) Αναθεώρηση: 191,34€ στ) 
ΦΠΑ: 8.934,78€ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη 
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κ.λπ.) από το Δήμο Ατσικής, μέχρι και την 24η Ιουνίου 
2010, με την καταβολή της δαπάνης αναπαραγωγής 
τους που ανέρχεται σε 20,00€. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες οτο τηλέφωνο 2254350627, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2254350620, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μ. Λαγός. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Ατσικής στις 29 Ιουνίου 2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ., 
Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί με το σύστη¬ 
μα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που απο- 
δεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.188,00 ΕΥΡΩ που 
θα απευθύνεται στο Δήμο Ατσικής και θα παρέχεται, 


όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 3669/2008 και χρόνο 
ισχύος (210 ημερών) τουλάχιστον μέχρι 28-01-2011. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Η ολική 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 120 ημερολογια¬ 
κές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου 
Ατσικής με το ποσό των 68.500,00€. Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ατσικής. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης 
βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Ατσική, 7 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 

Αριθμ. 4606 

Ο Δήμαρχος Επανομής Νομού Θεσσαλονίκης, διακη¬ 
ρύσσει ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα προσφορά 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των ερ¬ 
γασιών του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου 
Ηρώου στο Δ.Δ. Μεσημεριού» με αρ. μελέτης 49/2010 
και προϋπολογισμού 228.781,51 € από τα οποία 39.705,88 
€ είναι το Φ.Π.Α. (21%). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 29-06-2010, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) 
στο Δημοτικό Κατάστημα Επανομής από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ (130.000,00 €) και από Ιδιους Πό¬ 
ρους - ΣΑΤΑ του Δήμου Επανομής (98.781,51 €). Η προθε¬ 
σμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε τέσσερις 
(4) μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
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ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η εντός Νομού 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή οπό κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες: 

α. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα απευθύνεται 
στο Δήμα Επανομής Νομού Θεσσαλονίκης και ορίζεται 
σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ανέρχεται δηλαδή σε 3.725,16 
Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημε¬ 
ρολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς - που θα φέρει τη 
σφραγίδα του Δήμου, και που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
του έργου θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 23923 -30100), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 24 /06/ 
2010. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης. 

Επανομή, 4 Ιουνίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 


( 3 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Αριθμ. 3765 

1. Ο Δήμαρχος ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, διακη¬ 
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥ¬ 
ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ», με προϋπολογισμό 
200.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κα¬ 
τηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ομάδες 1, 2, 3 και 4), με προϋπο¬ 
λογισμό 165.131,21 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα και πρόβλεψη απολογιστικών δαπάνης 
ασφάλτου). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας (Δη¬ 
μαρχείο Νάουσας), οδός Δημαρχίας 30 Νάουσα 59200, 
μέχρι τις 24-6-2010 καταβάλλοντας το ποσό των 20 €. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ¬ 
νο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332350358, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2332024260, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Κάρτα Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Ιουνίου 2010, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, (Ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι «προσφορά επι μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό (%), σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 
του Ν. 3669/08. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι η σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2,1η και 2η (εντός νομού 
και σε έναν δεύτερο της επιλογής της) στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΊΑ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.302,62 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερο¬ 
λογιακών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 
(6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ με 
το ποσό των 200.000,00 ΕΥΡΩ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Νάουσας. 

Ναούσα, 8 Ιουνίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 


-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 


(4) 


Αριθμ. 2080 

1. Ο Δήμαρχος Καρλοβασίων, διακηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟ- 
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ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΙΙΚΑ, με προϋπολογισμό 42.753,52 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 1.781,88 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), β) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ με 
προϋπολογισμό 40.678,79 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ με προϋ¬ 
πολογισμό 1.787,03 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ΤΥΔΚ Ν. Σάμου, οδός Πυ¬ 
θαγόρα 9, Σάμος, μέχρι τις 28/6/2010. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο της ΤΥΔΚ Ν. Σάμου 2273027521 & 27201, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2273023272, ή στο τηλέφωνο του Δήμου 
Καρλοβασίων 2273350815. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1/7/2010, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 έως 
και 1η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο, 

γ) Εμπειροτέχνες οι οποίοι έχουν δικαίωμα από τον 
νόμο να συμμετέχουν σε δημοπρασίες για το ποσό και 
την κατηγορία του δημοπρατούμενου έργου. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 855,07 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα ημερών (210) ημε¬ 
ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ». 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καρλοβασίων. 

Καρλόβασι, 9 Ιουνίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 

Αριθμ. 4011 

1. Ο Δήμος Σπερχειάδας διακηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΡ- 
ΧΕΙΑΔΑΣ» 

με προϋπολογισμό 310.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 214.245,15€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 


Υποχρεώσεων, κλπ.) από τα Γ ραφεία του Δήμου Σπερ¬ 
χειάδας, μέχρι τις 24-6-2010. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22363-50214, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22363-50211,Τεχνική Υπηρεσία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-6-2010, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προ¬ 
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή δεν 
κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ήτοι 
τάξη Α'2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις 
ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί κατωτάτου ορίου, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.092,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ανα¬ 
πτυξιακού προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ 45%. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου. 

Σπερχειάδα, 8 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Αριθμ. 4028 

Ο Δήμαρχος Δήμου Καλαβρύτων διακηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Δ.Δ. 
Κερτέζης» με το σύστημα προσφοράς των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασι¬ 
ών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθη¬ 
κε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3263/04, 
Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, 
τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, 
και του Ν. 3669/08. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Χωματουργικά'Εργα με προϋπολογισμό 6.698,80 
€ (δαπάνη εργασιών, Γ,Ε, και Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 
β) Τεχνικά έργα με προϋπολογισμό 234.421,75 € (δαπάνη 
εργασιών, Γ,Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 
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γ) Έργα Οδοστρωσίας με προϋπολογισμό 3.290,73 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα), δ) Σή¬ 
μανση -Ασφάλιση με προϋπολογισμό 1.607,64 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα), ε) Εγκαταστά¬ 
σεις φωτισμού οδών με προϋπολογισμό 19.297,63 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
156/06/8-4-2010 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάΐας, ανέρχεται στο 
ποσό των 265.314,53 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση, και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 321.636,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώ¬ 
ρηση, και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουλίου 2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Καλαβρύτων, στην 
έδρα του Δήμου στο Καλάβρυτα Ν. Αχάΐας ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης 
τους, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Καλαβρύτων. Αν 
για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενερ- 
γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποι¬ 
ηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ & Δη¬ 
μοτικούς πόρους με το ποσό των 321.636,00 €. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξης και άνω 
για έργα κατηγορίας Η/Μ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον φαι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 


έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
410/95, του Π.Δ. 171/87 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν, συ¬ 
μπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του 
Ν. 3263/2004, του Ν. 3481/2006, του Ν. 3463/2006 και του 
3669/08. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται 
η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.306,00€ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με Τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε υπόδειγμα Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Καλαβρύτων στο Δημαρχείο, στο Καλάβρυ¬ 
τα του Ν. Αχάΐας (Αρμόδιοι: Ιωάννης Σαμαρτζόπουλος 
και Γεώργιος Πρασσάς, τηλ. 2692360417) ή στην Τ.Υ,Δ. 
Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχάΐας, Τσαμαδού 
48, Πάτρα (Αρμόδιος: Δημήτριος Νίκολακόπουλος, τηλ. 
2610/315,440,) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να 
λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2010 και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας. 

(Αρμόδια Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-314.894). 

Καλάβρυτα, 8 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ 
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Αριθμ. 2873 

Ο Δήμαρχος Ανθηδόνος, 

Έχοντας υπόψη την 23/2010 απόφαση της Δημαρχι¬ 
ακής Επιτροπής. 

Διακηρύττει ότι: 

Στις 02 Ιουλίου 2010, ημέρα της εβδομάδος Παρα¬ 
σκευή και από ώρας 10:00 π.μ. έως 11:00 μ.μ. θα γίνει στα 
γραφεία του Δήμου Ανθηδόνος, δημόσιος μειοδοτικός 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά¬ 
δειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων, προϋπολογισθείσης 
αξίας 66.115,70 + 21% Φ.Π.Α. = 80.000,00 ΕϋΒΟ. 

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά είδος, στην 
Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.) 

Αναλυτικότερα περιγράφονται στην 23/2010 Απόφαση 
- Διακήρυξη της δημαρχιακής Επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν. 

1. Όλα τα φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. 

2. Συνεταιρισμοί 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

4. Κ/Ξ προμηθευτών ευθυνόμενων εις ολόκληρο με 
κοινό εκπρόσωπο. 

Οι διαγωνιζόμενοι κατά την κατάθεση των προσφορών 
πρέπει να υποβάλλουν εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 
στον διαγωνισμό ίση με το 5% της προϋπολογισθείσης 
καθαρής αξίας, ήτοι ύψος 3.305,79 ΕΕΙΒΟ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί στις 09 Ιουλίου 2010 ημέρα Παρασκευή και 
κατά τις ίδιες ώρες με τους ίδιους όρους. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπη¬ 
ρεσία του δήμου Ανθηδόνος (Δροσιά) και στα τηλέφωνα 
2221-351611 και 2221351610, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Δροσιά, 9 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 


Αριθμ. 6061 

Ο Δήμος Λευκάδας, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΒΟ¬ 
ΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, με προϋπολογισμό 
698.170,00 ΕΥΡΩ, 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΑΓΓΕ¬ 
ΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑ, 
μέχρι τις 24-6-2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Β’. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26453 60528 ή 60529 και 
Ραχ επικοινωνίας 26453 60510-60533, αρμόδιοι υπάλ¬ 
ληλοι για επικοινωνία Ασπασία Σούνδια - Μαρία Τρι- 
τσαρώλη. 


3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.6.2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών του άρθρου 6 του ν.3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., εφόσον ανή¬ 
κουν στην: Α1,Α2 ή 1η τάξη, ανεξαρτήτου έδρας για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 1η ή 2η τάξη 
ανεξαρτήτου έδρας ή 3η τάξη αν έχουν έδρα το Νομό 
Λευκάδας ή το Νομό Λευκάδας δηλωθέντα ως δεύτερο 
Νομό για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β) αλλοδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.524,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΑΣ. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας. 

Λευκάδα, 9 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΤΣΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 

1. Η Κοινότητα Νυμφαίου, διακηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δασικής 
οδού Γ κατηγορίας μήκους 1.134 μέτρα στις συστάδες 
4α & 1δ του Κοινοτικού δάσους Νυμφαίου», με προ¬ 
ϋπολογισμό 50.535,30 €. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
40.155,94 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΈ. και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Νυμ- 
φαίον Φλώρινας, μέχρι τις 23-06-2010. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2386031400, ΡΑΧ επικοινωνίας 2386031382, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παναγιώτης Α. 
Μπούτσης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-06-2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3639/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α1 ή Α2 ή 1η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εντός νομού 
ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην Α1 ή 
Α2 ή 1η τάξη για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εκτός νομού και οι 
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αντίστοιχοι εμπειροτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στα 
Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης τάξης πτυχίου. 

β) Αλλοδαποί διάγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 803,12 € και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερο¬ 
μηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 
Κοινότητας. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Νυμφαίου. 

Νυμφαίον, 31 Μαίου 2010 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 18718/8.6.2010 

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής διακηρύσσει 
την με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το Ν. 1418/84, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν. 3263/2004 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 2010». 

Προϋπολογισμός δημοπράτησης: Τετρακόσιες είκοσι 
πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (425.920,00€) Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α, 
σύμφωνα με την 47/2010 μελέτη της ΤΥ του Δήμου με 
προθεσμία περαιώσεως του έργου δυο (02) μήνες. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστών εκπτώ¬ 
σεων κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομα- 
λότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (Αρθρο 
4 παράγραφος 4β του Ν 1418/84 και του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 609/85.) 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, 
οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 55 και ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής την 29-06-2010 ώρα έναρξης του διαγωνι¬ 
σμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξεως προσφορών 
η 10.00 π.μ. 

Συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον διαθέτουν τα 
απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, δικαιούνται: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η εντός & εκτός 
έδρας και 3η εντός έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις ανωτέρω του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 


Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον δια¬ 
γωνισμό, θα έχει χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 120 
ημερολογιακών ημερών (άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 όπως 
ισχύει) και θα ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.ΠΑ. και θα απευ¬ 
θύνεται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς, καθώς 
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθε¬ 
νται από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Αγ. 
Δημητρίου 55. Πληροφορίες Τ.Υ. 3ος όροφος τηλ. 210 
9702500 - 9703474 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
9.00- 13.00, μέχρι την Πέμπτη 24-06-2010. 

Αγιος Δημήτριος, 9 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Αριθμ. 12000 

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει ότι: 

Την 12 του μηνός Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 11.00-11:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών), στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης (οδός Σωτήρη Πέτρουλα 
2), θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο την συμφερότερη 
προσφορά/ για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού 
παιδικής χαράς» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 
97.263 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία στην καθορισμένη ημέρα και ώρα, αυτή 
θα διενεργηθεί την 15 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11.00-11:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στα 
Γ ραφεία της Διεύθυνσης Τ εχνικών Υπηρεσιών του Δή¬ 
μου Θέρμης (οδός Σωτήρη Πέτρουλα 2). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικεί¬ 
μενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών 
των παραπάνω ειδών. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με 
τις διατάξεις της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 
185/23-3-93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ», 
το ΠΔ 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 
το Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ίση με 4.865 ευρώ (5% 
του προϋπολογισμού) με εγγυητική επιστολή Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης τρά¬ 
πεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
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Το έντυπο προσφοράς χορηγείται τις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες και μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 
δημοπρασίας. 

Πληροφορίες στον Δήμο Θέρμης (Τεχνική Υπηρεσία 
Σωτήρη Πέτρουλα 2, Θέρμη), αρμόδιος υπάλληλος Ου¬ 
ρανία Κόκκινη, τηλ. 2310-483.400, ίαχ 2310-483.414 τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Θέρμη, 9 Ιουνίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ 

Αριθμ. 7804 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 

3. Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνι¬ 
σμός. 

4. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οι¬ 
κονομική άποψη προσφορά. 

5. Είδος σύμβασης προμηθειών: Υπηρεσίες Καθαρι¬ 
ότητας. 

5. Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Καθαριό¬ 
τητα των κτιρίων και των εξωτερικών χώρων του ΤΕΙ 
Πάτρας και των Παραρτημάτων του στο Αίγιο, Πύργο 
και Αμαλιάδα. 

6. Προϋπολογισμός: 1.300.000,00 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

7. Τόπος παρεχόμενων υπηρεσιών: ΤΕΙ Πάτρας, Πα¬ 
ραρτήματα Αιγίου-Πύργου-Αμαλιάδας. 

8. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 
Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2012. 

9. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση 
συμμετοχής ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, όπως εμφανίζεται στο τεύχος της διακήρυξης 
και κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του έργου, ποσοστού 10% επί της συμβατι¬ 
κής τιμής της προσφοράς. 

10. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, στις 30-08-2010 
ημέρα Δευτέρα ώρο 11:00 π.μ. ή να αποστέλλονται, με 
την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία 
μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας δι¬ 
ενέργειας του διαγωνισμού, 

11. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Ελληνική γλώσσα. 

12. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπρά¬ 
ξεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε με νόμο 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή 
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία Κράτους-μέλους της 


ΕΕ ή του ΕΟΧ ή Κράτους-μέλους που έχει υπογράψει τη 
ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκη¬ 
ση ή την κύρια εγκατάσταση/έδρα τους στο εσωτερικό 
μίας εκ των ανωτέρων χωρών. 

14. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακή¬ 
ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: την 08-06-2010. 

15. Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ: 
την 11-06-2010. 

16. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνι¬ 
σμού: 30-08-2010, ημέρα Δευτέρα και άρα 11:00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Μ. Αλεξάν¬ 
δρου 1, Πάτρα από την αρμόδια επιτροπή. 

17. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες-Παροχή 
εγγράφων-Αποστολή των προσφορών: Πληροφορίες για 
τους όρους της διακήρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και από ώρες 8:00 π.μ. (ως 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμη¬ 
θειών Τ.Ε.Ι. Πάτρας και στα τηλέφωνα 2610-369.423 [Β. 
Μιχαλοπούλου), 2610-369.417 (Α. Γκατζούνα). 

18. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στην Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση του ΤΕΙ Πάτρας ΗίΙρ://\ΛΛΛΛ/ν.ΙβΙρα1.ς|ΐ' απ’ όπου 
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση, αλλά για 
να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να την πα- 
ραλάβει από την Υπηρεσία μας. 

Πάτρα, 8 Ιουνίου 2010 

Ο Πρόεδρος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Αριθμ. 8930 

Ο Δήμος Θερμαϊκού διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Κοιν. Οδού 32, 
Προσπέλασης από Κόμβο Επ.0.27 με Κοιν. Οδό 32, έως 
Είσοδο Περιοχής Κεραιών Ε.Ρ.Τ. - Οριστική Μελέτη», 
συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 Ευρώ με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α. 21%. 

• Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: 
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 66.933,24 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών 43.775,10€, ΓΕ κοι ΟΕ 7.879,52€ και 
απρόβλεπτα 7.748,19€, δαπάνη ασφάλτου 8.924,09€, ΓΕ 
και ΟΕ 1.606,34€ και απρόβλεπτα 7.748,19€). 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Μελέτη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού, μέχρι την Πέμπτη 24 
Ιουνίου 2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23920-20850 και ΡΑΧ 
επικοινωνίας 23920-75758, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία η Ελένη Κατσαντωνοπούλου ή ο Σπυρίδων 
Μαυρικάκης. 

• Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Ιουνίου 2010, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζομένων (σύστημα υποβολής προσφορών), 
θα υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο τιμολόγιο και 
τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλό- 
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τητας του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε). Κάθε δια- 
γωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική 
προσφορά. 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη ή στην Α2 τάξη 
ή στην πρώτη τάξη (1ης τάξης) εντός και εκτός νομού 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες οπό κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συυβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία οντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β,) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(Κ.Δ.Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Β 2 ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1, Α2 και 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.338,66 Ευρώ σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού και ισχύ τουλάχιστον 
διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολο¬ 
γιακές ημέρες. 

• Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 10 (δέκα) Ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια. 

• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψή¬ 
φιων με ο-πιαίΙ ή Ρβχ. 

• Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες με έναρξη 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Ν. Α.Θ). Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

• Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού. 

Περαία, 9 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 


( 14 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 

Αριθμ. 2901 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΡΥΣΑΦΩΝ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΑΓΡΙΑΝΩΝ - ΚΕ¬ 
ΦΑΛΑ» προϋπολογισμού 85.184,82 ευρώ (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
με προϋπολογισμό 58.891,59 € (με απρόβλεπτα 15% και 
Γ.Ε. & Ε.Ο 18%) και β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με 
προϋπολογισμό 26.293,23 € (με απρόβλεπτα 15% και 
Γ.Ε, & Ε.Ο 18%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη. Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από το Δημαρχείο του Δήμου θε- 
ραπνών στη Γκοριτσά Λακωνίας (Τ.Κ. 23100) μέχρι και 
την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 2731074400, ίβχ επι¬ 
κοινωνίας 2731074111. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι οι Βε- 
ρούτης Θεόδωρος και Μαλτέζος Ιωάννης. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Ιουνίου 2010, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προ¬ 
σφορών), στα γραφεία του Δημαρχιακού Καταστήμα¬ 
τος στην Γκοριτσά Λακωνίας και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό του τιμολογίου της υπ’ αρ. 117/2010 εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Λακωνίας (άρθρο 5, του Ν. 
3669/08). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν την 
κατηγορία και τις τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις 
ΑΙ ή Α2 ή 1ης στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 ή Α2 
ή 1ης στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

• Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

• Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.703,70 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον δμηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2, του Ν. 3669/08, 
απαιτούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής εκτέλεσης 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


3433 


όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα 
τοις εκατό). 

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκα¬ 
τόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

8. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί 
έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακο¬ 
λουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 
(άρθρο 57 παρ. 4, Ν. 3669/08). 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Θεραπνών. 

Γκοριτσά, 2 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ 

Αριθμ. 3961 

1. Ο Δήμαρχος Ινάχου διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΤΑ- 
ΘΑ», προϋπολογισμού Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) 60.485,99 € και συνολικού προϋπολογισμού 
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 76.000,00 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακύρηξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κ.λ.π.), από την έδρα της 
υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας, (Κύπρου και Λεβίδου, 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Τ.Κ. 30200) μέχρι την Πέμπτη 24/06/2010 
(και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη). Πλη¬ 
ροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 26310-55433 (ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 26310-55425), από τον αρμόδιο υπάλληλο για 
επικοινωνία Παληγεώργο Κων/νο. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/06/2010, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημαρχείο, στην έδρα του Δήμου Ινάχου του 
Ν. Αιτωλ/νίας (Ν. Χαλκιόπουλο) και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., α) εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1ης τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλονοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έρνα παρόμοια υε το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 


(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.209,72,00 € και με 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του 
Δήμου Ινάχου. 

7. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 
επτά (7) ημερολογιακοί μήνες. 

8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ινάχου. 

Χαλκιόπουλο, 1 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Αριθμ. 17496 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει 

Ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ασφάλιση των 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατά¬ 
στημα, στην οδό Ασκληπιού 18, στις 24 Ιουνίου 2010 
ημέρα Πέμπτη και ώρα ενάρξεως την 11:30 και ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών την 12:00 μεσημβρινή. 

Ο προϋπολογισμός της ασφάλισης ανέρχεται στο 
ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
ΕΥΡΩ (43.250,00 €) για τα οχήματα και μηχανήματα του 
Δήμου Τρικκαίων, συμπεριλαμβανομένου των φόρων. 

Ο προϋπολογισμός της ασφάλισης ανέρχεται στο 
ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ 
(8.450,00€) για τα οχήματα και μηχανήματα των δημοτι¬ 
κών Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου των φόρων. 

Ο προϋπολογισμός της ασφάλισης ανέρχεται στο 
ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 
ΕΥΡΩ (15.450,00€), για τα οχήματα και μηχανήματα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Τ, συμπεριλαμβανομένου των φόρων. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δη¬ 
μοτικό Αμαξοστάσιο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Γ ια 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 24310 76611-12 (αρμό¬ 
διος Τσίκας Σωτήριος) 

Τρίκαλα, 2 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Αριθμ. 4615 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας - διακηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τσι- 
μεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ. Δ. Αγ. Ανδρέα - 
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Μελιγούς -ΚορακοΒουνίου - Ξηροπηγάδου» προϋπο¬ 
λογισμού (79.971,64) € (με Φ. Π. Α.). Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί στις 29-06-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος και το σύστη¬ 
μα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 6 του Ν. 3669/2008). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω τηρουμένων των 
κατωτάτων ορίων, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους (1.321,85) € και ισχύ 
τουλάχιστον (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η προθεσμία εκτέ¬ 
λεσης του έργου (120) ημερολογιακές ημέρες. Το έργο 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας στο Αστρος 
μέχρι και την Πέμπτη 24-06-2010. Γ ια την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη ανα¬ 
παραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους, που 
ανέρχεται σε είκοσι (20) €. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
(27553 60144) αρμόδιος υπάλληλος Δημ. Λάμπρου. 

Άστρος, 7 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΔΑΛΙΑΝΗΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΕΩΝ 

Αριθμ. 1892 

1. Ο Δήμος Πινδέων, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
νια την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου 
χώρου», με προϋπολογισμό 72.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 
7.768,00€ 

β) κατηγορία Τεχνικά έργα με προϋπολογισμό 
34.435,00 € και περιλαμβάνει: 

Γ ενικά έξοδα και'Οφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.596,54 €, 
Απρόβλεπτα: 8.253,27 €, Αναθεώρηση: 1.451,32 €, και Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας: 12.495,87 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ) από την έδρα της υπηρεσίας, 
Στουρναραιϊκα 

Δήμου Πινδέων, μέχρι και την Πέμπτη 21/06/2010. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350200, ΓΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2434350205, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Αποστολόπουλος Σπύρος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/06/2010, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 


στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.161,06 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι για διάστημα έξι μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Θησέας και του Δήμου και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Πινδέων. 

Στουρναραιϊκά, 8 Ιουνίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΝΤΕΡΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 

Αριθμ. 2149 

Ο Δήμος Αρτεμισιών Νομού Ζακύνθου διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 1418 του Π.Δ 609/85 καθώς 
και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δ/ξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το Π.Δ 609/85 και τον Ν. 
2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Απο¬ 
φάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και 
ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως 
του έργου, ήτοι τα ΠΔ 23/93 και 85/95, και γενικώς 
τον Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε), για την ανάδειξη αναδόχου για 
την εκτέλεση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 
ΦΛΩΡΟΥ Προϋπολογισμού Δαπάνης 61.008,00 ευρώ- (με 
ΦΠΑ 21%) 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 6η Ιουλίου 2010 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Αρτεμισιών (Μαχαιράδο Ζακύνθου, 
τηλ.2695360202, Ραχ 2695360225). 

Οι προσφορές αποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2,1η 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες 
βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/ 
18-3-85. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.008 
ευρώ και θα απευθύνεται προς Δήμο Αρτεμισιών Νομού 
Ζακύνθου. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα 
γραφεία του Δήμου Αρτεμισιών Νομού Ζακύνθου κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην 
παραπάνω διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2695360202. 

Αρτεμίσιο, 9 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
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( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Αριθμ. 1525 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ νομού ΛΕΥΚΑΔΑΣ διακηρύτ¬ 
τει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφο¬ 
ράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
τον άρθρου 6 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του 
Ν. 2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 
1418/84, το Π.Δ 609/85 και τον Ν. 2229/94, ως επίσης και 
των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν 
σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά 
την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα 
Π.Δ 23/93 και 85/95. για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΥΚΕΡΗΣ 
Προϋπολογισμού Δαπάνης 40.000 ευρώ, (με ΦΠΑ%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 29.6.2010 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΝΥΔΡΙ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 31084 ΝΥΔΡΙ). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμοί. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2,1η 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες 
βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/ 
18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων Λ.Κ. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του 
άρθρου 16 του Ν. 1418/84 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 6716 
και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Ν. ΛΕΥ¬ 
ΚΑΔΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρεςΤ που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και 
στα τηλέφωνα 26453-61116 (ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ). 

Νυδρί, 7 Ιουνίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ 

-♦- 

(( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 
Αριθμ. 1219 

1. Η 2η Ν. Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρτας, 
διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στις περιοχές Κορ¬ 
φοβουνίου και Γριμπόβου». Το έργο συντίθεται από την 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 57.851,35 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απο¬ 
λογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) αντί του ποσού των (10) δέκα ευρώ 
από την έδρα της Δ.Ε.Β.Ν. Α. Άρτας οδός Περιφερειακή 


86 στην Αρτα, μέχρι 24-06-2010. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β’. Πληροφορίες στο τηλέφω¬ 
νο 2681364323 ΡΑΧ επικοινωνίας 2681364308, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Ιωάννης Τσιρώνης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-06-2010 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» του 
άρθρου 6 του ΠΔ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του 
έργου, ήτοι τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.158,00 € και ισχύ¬ 
ος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΝΠΔΕ 
/ΚΑΠ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρτας (2η ΝΕ ΝΑ Αρτας). 

Άρτα, 7 Ιουνίου 2010 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ 

Αριθμ. 2242 

1. Ο Δήμαρχος ΙΤΑΝΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΝΟΥ» με προϋπολογισμό 127.050€ με ΦΠΑ. 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
με προϋπολογισμό 105.000€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Λασιθίου, Ρ Καπετανάκη 8 μέχρι την 25/6/2010. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2841022257 ΦΑΧ 
2841082290, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Νίκος 
Μηλιάκης. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/6/2010 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
10 π.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι 
προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι Α2 και άνω στην κατηγορία για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσεις έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.088€ και ισχύς 
τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

6. Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα Σ.Α.Τ.Α 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο ΙΤΑΝΟΥ. 

Παλαίκαστρο, 8 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 3813 

Ο Δήμος Δρυμαλίας διακηρύσσει, ότι την 29 του 
μηνός Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο Χαλκί Νά¬ 
ξου, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών 
Ε..Κ.ΠΟ.Τ.Α., θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός με 
την επίδοση σφραγισμένων προσφορών με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης για την: Προμήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέ¬ 
τευσης. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση 
της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Την με αριθ. 11.389/93 Υπουργική Απόφαση «περί 
Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (Ε.ΚΠΟΤΑ), 

2, Τον εν ισχύει, Δ.Κ.Κ. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με βάση τη με 
αριθμό απόφαση 69/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου 
περί επικαιροποίησης της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό 
των 40.707,96 ευρώ (με Φ.Π.Α. 15%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από τα γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δρυμαλίας στο 
Χαλκί Νάξου, μέχρι τις 24/06/2010 ημέρα Πέμπτη κατα¬ 
βάλλοντας παράβολο 10,00€ στο ταμείο του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελη¬ 
τήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
5% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το 
Φ..Π.Α., δηλαδή 1.769,91 ευρώ. Θα έχει ισχύς τουλάχι¬ 
στον έξι μηνών και 30 ημερολογιακών ήμερων από την 
ημερομηνία δημοπράτησης και θα απευθύνεται, προς 
το Δήμο Δρυμαλίας. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 
06/07/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Δρυμαλίας (τηλ.:22850- 
32596, Φαξ: 22850-32596). 

Δρυμαλία, 3 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ 


(24) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Αριθμ. 4616 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας - διακη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ. Δ. Δολιανών 
- Αγ. Σοφίας -Κουτρούφων - Βερβένων - Στόλου» προϋ¬ 
πολογισμού (107.859,49) € (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί στις 06-07-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος και το σύστη¬ 
μα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 6 του Ν. 3669/2008). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω τηρουμένων των 
κατωτάτων ορίων, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους (1.782,80) € και ισχύ 
τουλάχιστον (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και 
ίδιους πόρους του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από το Δήμο Βό¬ 
ρειας Κυνουρίας στο Άστρος μέχρι και την Πέμπτη 
01-07-2010. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους 
με πραγματικά στοιχεία κόστους, που ανέρχεται σε 
είκοσι (20) €. Πληροφορίες στο τηλέφωνο (27553 60144) 
αρμόδιος υπάλληλος Δημ. Λάμπρου. 

Αστρος, 7 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΔΑΛΙΑΝΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 

Αριθμ. 2084 

1. Ο Δήμος Καρλοβασίων, διακηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ», με 
προϋπολογισμό 87.667,22 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεωρήσεις 
και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατη¬ 
γορίες εργασιών: α) κατηγορία «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ κλπ.», 
με προϋπολογισμό 5.781,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», με προϋπολογισμό 8.121,50 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κα¬ 
τηγορία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - 
ΔΙΚΤΥΑ», με προϋπολογισμό 50.701,20 ΕΥΡΩ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
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Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ΤΥΔΚ Ν. Σάμου, οδός Πυ¬ 
θαγόρα 9, Σάμος, μέχρι τις 8/7/2010. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της ΤΥΔΚ Ν. Σάμου 
2273027521 & 27201, ίαχ επικοινωνίας 2273023272, ή στο 
τηλέφωνο του Δήμου Καρλοβασίων 2273350815. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Καρλοβασίων στις 13/7/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, δηλαδή: τάξη Α1 ή Α2 ή 1ή 2η για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και έδρα ΕΝΤΟΣ Νομού Σάμου ή 
τάξη ΑΙ ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 
έδρα ΕΚΤΟΣ Νομού Σάμου β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Πα τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.753,34 ΕΥΡΩ και 
ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα ημερών (210) ημε¬ 
ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ανα¬ 
πτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καρλοβασίων. 

Καρλόβασι, 8 Ιουνίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ 

Αριθμ. 2957 

Ο Δήμος Φάριδος, διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πλατεία Αρνας», 
κατηγορίας εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
δημοπρατούμενων εργασιών 87.929,73€ (χωρίς ΦΠΑ, 
απολογιστικά και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγο¬ 
ρία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 87.929,73€ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο Φάριδος (Ξηρο- 
κάμπι, Λακωνίας), μέχρι τις 24-6-2010, ημέρα Πέμπτη. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2731035243, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 2731036545, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Νίκος Γρίβας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Ιουνίου 2010, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δή¬ 
μου Φάριδος στο Ξηροκάμπι, και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του τι¬ 


μολογίου της 61/2010 εγκεκριμένης μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. 
Λακωνίας (άρθρο 5 του Ν. 3669/08). Αν για οποιαδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την ανωτέρω 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί κα¬ 
μία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που 
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστάμενη Αρχή. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης είναι μεγα¬ 
λύτερο του ορίου 12%, ο ανάδοχος θα κληθεί να προ¬ 
σκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 3669/08. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις α. Εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1, Α2, 1η, 2η (εντός 
νομού) στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργ. Επιχ. 
των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.759,00€ και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ + ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι Εκατόν πε¬ 
νήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασ- 
σον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί 
τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
57 παρ. 4 του Ν. 3669/08), εφόσον η δυνατότητα χρη¬ 
σιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και 
τη σύμβαση. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Φάριδος. 

Ξηροκάμπι, 7 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. οικ. 30339/2373 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων - Τμήμα Συγκ/κών Έργων 
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, προσκα- 
λεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε 
ανοικτή δημοπρασία της περ. (α) του άρθρου 3 του 
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Ν 3669/08(ΚΔΕ), με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08, για 
την επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης κατασκευής του 
έργου «Συντήρηση τάφρων & οχετών και συμπλήρωση 
πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Β' φάση)», προϋ¬ 
πολογισμού κατά την μελέτη 75.000,00 €. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β». 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τ.Ε.Ο. 
Α.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή 
την 29-6-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξεως παραλαβής 
προσφορών (Ν 3669/2008) την 10.00 π.μ., στα Γραφεία 
της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Α. Μ. Θ, οδός Σισμάνογλου 78- 
Κομοτηνή, τηλ. 25310-21644, ΕΑΧ 25310-83192. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερόμενη ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α. β, και γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ.7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

(3) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων γο την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του άρθρου 16 
του Ν. 3669.08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της 
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει 
από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Τα τεύχη μελέτης και δημοπράτησης διανέμονται στα 
Γραφεία της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Α.Μ.Ο., οδός Σισμά- 
νογλου 78 - Κομοτηνή, τηλ.25310-21644, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι την 24-6-2010 με καταβολή 20 €. 
Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Περικλής Παλι¬ 
άτσος. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται 
το ποσό των 1.187 € που καλύπτει το 2% του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ), με 
ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ.2 & 3 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
29-1-2011, και απευθύνεται στη ΔΔΕ Περιφέρειας Α.Μ.Ο. 
ή την Περιφέρεια Α.Μ.Ο. ή το Ελληνικό Δημόσιο. 

Κομοτηνή, 2 Ιουνίου 2010 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημοσίων Έργων 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 

Αριθμ. 4505 

Ο Δήμος Αστακού, προκήρυσσει ανοιχτό δημόσιο 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Α. 
ΠΑΛΑΪΟΜΑΝΙΝΑΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ», με προϋπο¬ 
λογισμό 284.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται 
από την κατηγορία εργασιών χωματουργικά (945,50€), 
τεχνικά έργα (91.960,50€), οοοστρωσία (2.626,80€) και 
ασφαλτικά (59.265,50€), με συνολικό προϋπολογισμό 
210.061,29 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρε¬ 
σίας: Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας, οδός Κύπρου και Λεβίδου, 
Μεσολόγγι, Τ.Κ. 302 00, μέχρι την Πέμπτη 24/06/2010. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26310 55433, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας: 26310 55425, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Παληγεώργος Κων/νος. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/06/2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω στην κατηγορία Οδο- 
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ποι'ία - Οικοδομικά, β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες κατηγορίες 
με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 
γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κοτά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο, δ) Εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 
κατηγορία Οδοποιία-Οικοδομικά εφ’ όσον πληρούν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις.] 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.676,00 ΕΥΡΩ 
και με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2010 (για ποσό 
150.000€). 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 
εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες. 

7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αστακού. 

Αστακός, 7 Ιουνίου 2010 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Αριθμ. 27288 

1) Ο Δήμαρχος Ιλίου, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑ- 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟ- 
ΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ», με προϋπολογισμό 500.000,00 
Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 343.177,64 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 40.750,71 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋ¬ 
πολογισμό 2.337,96 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), δ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 18.758,63 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ,λπ.) με καταβολή ποσού 20,00 ευρώ, από 
την έδρα της υπηρεσίας Κάλχου 48-50, Ίλιον, στο 309 
γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι τις 24/06/ 2010, 
ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 
(Δ17α/05/116/ΦΝ437/30-9-2008 Απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ). 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 - 2030167/213 - 2030151, 
ΕΑΧ επικοινωνίας 210 - 2691865, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Αικατερίνη Τουμάση ή Αγγελική Δημητρα- 
κοπούλου. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου Ιλίου στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 46-50, 3ος όροφος, 


στις 29/06/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής 
των προσφορών 10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» κατά το άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/65, του άρθρου 4 παρ. β και του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι στην 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.101,00 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών & 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2010. Προκα¬ 
ταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Ιλίου. 

Ίλιον, 7 Ιουνίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

Αριθμ. 2215 

Η Δήμαρχος Παρανεστίου διακηρύσσει ανοικτό μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, που θα διενεργηθεί με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, σύμφωνα με την παράγραφο 4β του 
άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του Π.Δ.609/85 
καθώς και το άρθρο 3 του Ν. 3263/04 και συγκεκριμένα, 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης, (σε ακέραιες μονάδες) κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομέ- 
νων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 469.693,79 Ε 
με το Φ.Π.Α .(21%). 

Για την ανάδειξη Αναδόχου, κριτήριο ανάθεσης απο¬ 
τελεί η χαμηλότερη τιμή (οικονομική προσφορά). Η πί¬ 
στωση προέρχεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Ο Διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου, διέπεται 
από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων», του Νόμου 3263/2004 «Μειο¬ 
δοτικό σύστημα ανάθεσης Δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», του Ν. 2052/92, του Ν. 2229/94 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις», του 
Ν. 2940/2001, του Ν. 2338/95, του Ν. 2372/96, τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δή¬ 
μων και κοινοτήτων», του Ν. 3212/2003, του Ν. 3316/2005, 
του Ν. 3481/2006, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3414/05, του 
Ν. 1642/86, του Ν. 2166/93, του Ν. 2362/95, του Ν. 2741/99 
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των Π.Δ. 472 / 85, 609 / 85,171 / 87, 286 / 94,368 / 94, 402 / 
96, 210/97, 285/97,218/99 .Επίσης ισχύουν οι εγκύκλιοι και 
κανονιστικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν ή εκδίδονται 
σε εξουσιοδότησή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
διάταξη που ισχύει σήμερα 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου και οι 
προσφορές θα παραληφθούν από την αρμόδια Επιτρο¬ 
πή, στις 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο 
ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 
(Κοιν/ξίες), 1η, 2η, 3η (εντός νομού ή επιλεγμένο) για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ και Κοιν/ξίες αυτών (σύμφωνα 
με τους ισχύοντες περιορισμούς για τα κατώτερα - 
ανώτερα όρια). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθε¬ 
ση εγγύησης ίση με το 2% του προϋπολογισμού, χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 21%, συγκεκριμένα κατ’ ελάχιστον 
7.727,73 Ε (άρθρο 24 του Ν. 3669/08) σε εγγυητική επι¬ 


στολή Τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλά¬ 
δα ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται στο 
ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ και να περιέχουν τα στοιχεία της 
Επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, το ποσό και να έχουν 
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των διακοσίων δέκα ημερο¬ 
λογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Τα στοιχεία της Τεχνικής και Οικονομικής Μελέτης, 
βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων, στα 
Γ ραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Τα τεύχη 
δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι 
(αντί αντιτίμου 25,00 Ε), όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τα Γ ραφεία του Δήμου Παρανεστίου, το αρ¬ 
γότερο μέχρι και την 24-06-2010, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:30 μ.μ. 

Παρανέστι, 4 Ιουνίου 2010 
Η Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ 
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